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MEHANIZACIJA 


Osnovna  podjela  mehanizacije  je  prema  operacijama  rada  u niskogradnji: 
Proizvodnja  materijala 

• Iskop 

• Utovar 

• Transport 

• Ugrađivanje  i završna  obrada 

• Zbijanje 

• Kolovozna  konstrukcija 

• Ostalo 


1.  Proizvodnja  materijala 


To  su  postrojenja  ili  oruđa  za  preradu  prirodnih  materijala  (zemljani  i stijenski 
materijali)  i proizvodnju  materijala  spremnih  za  ugrađivanje  (asfalt,  beton). 


DROBILIŠNO  POSTROJENJE,  gotovi  proizvodi 


ASFALTNA  BAZA 


MAŠINE  ZA  ZEMLJANE  RADOVE 
1.  Iskopi 


Bager  sa  zahvatnom  kašikom  - grajfer 


Bager  sa  povlačnom  kašikom  - skrejper 


TRANSPORTNA  SREDSTVA 


Valjak  sa  ježom 


Ćelični  valjak 


Kombinovani  valjak 


Pneumatski  valjak 
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Rotacijski  mikser 


Glodalica  (freza) 


ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE  RADOVA 


1.  Pripremni  radovi 

2.  Zemljani  radovi  i temeljenje 

3.  Kolovozne  konstrukcije 

4.  Odvodnjavanje 

5.  Završni  i zanatski  radovi 

6.  Saobraćajna  oprema  i signalizacija 


PLAN  ORGANIZACIJE  RADOVA 


Definišu  se: 

- Vrijeme  i rok  početka/završetka  radova 

- Priliv  i trošenje  finansijskih  sredstava 

- Resursi  (mehanizacija,  materijali,  radna  snaga....) 


Kod  izgradnje  puteva  dionice  se  određuju  prema  obimu  radova,  vrsti  radova,  težini 
izvršenja,  preprekama  koje  treba  savladati,  tehnološkim  zahtjevima  i sl. 


1.  PRIPREMNI  RADOVI 

Niz  radova  koji  omogućava  uvođenje  izvođača  u posao  i pripremu  za  obavljanje 
glavnih  građevinskih  radova  (obilježavanje  trase  i objekata,  čišćenje  i priprema 
terena,  regulisanje  vodotoka,  rušenje  i uklanjanje  starih  objekata,  uređenje  i 
otvaranje  pozajmišta,  određivanje  deponija  materijala,  izgradnja  prilaznih  puteva, 
izbor  mjesta  i uređenje  sjedišta  gradilišta  sa  pratećim  objektima  - smještaj 
ososblja,  radionice,  skladišta,  garaže,  laboratorije...) 


2.  ZEMLJANI  RADOVI  I TEMEUENJE 

Iskopi,  nasipanje,  obrada  temeljnog  tla,  zaštita  kosina,  ojačanje  tla,  temeljenje 
objekata 


3.  KOLOVOZNE  KONSTRUKCIJE 


Svi  slojevi  kolovoznih  konstrukcija  se  ugrađuju  mehanizovano,  u novije  vrijeme 
finišerima  - bez  obzira  na  vrstu  materijala 
Podloga  mora  biti  izvedena  po  odgovarajućim 
pravilima,  ravnost  i zbijenost  po  standardima 
Fleksibilne  KK  - vezivo  bitumen 
Krute  KK  - vezivo  cement 


Finišeri 

• Radna  brzina  od  0,5  do  16  m/s 

• Širina  ugrađivanja  od  2 do  12  m 

• Debljina  slojeva  od  2 do  30  cm 

• Kapacitet  od  150  do  800  t/h 


Pravila  valjanja 

• Мах  brzina  5 km/h  (8  za  pneumatske) 

• Najmanje  dva  valjka 

• Stalno  kvašenje  točkova 

• Od  niže  ka  višoj  tački 

• Neposredno  po  razastiranju  sloja 

• Ravnomjerna  brzina 

• Preklop  max  15  cm 


• Početno  valjanje  - intenzivno  sabijanje  sloja  pri  što  je  moguće  višoj 
temperaturi,  statički  i tandem  vibro  valjak  (pneumatski  za  deblje  slojeve), 
ivica  se  valja  nakon  15  min  da  ne  bi  došlo  do  istiskivanja  materijala 

• Glavno  valjanje  - potpuno  sabijanje  sloja,  razmak  valjaka  od  50  do  150m, 
pneumatski  i tandem  vibro  valjci;  radi  se  odmah  nakon  početnog  valjanja  dok 
je  masa  još  plastična 

• Završno  valjanje  - popravljanje  ravnosti  površine,  statički  ili  vibracioni  teški 
tandem  valjak  - doke  je  mješavina  još  topla  da  se  poprave  tragovi  glavnog 
valjanja 


smer  ugrađivanja 


4.  ODVODNJAVANJE 


Izrada  sistema  za  površinsko  i podzemno  prikupljanje  i odvođenje  vode  i provođenje 
vode  kroz  trup  puta 

5.  ZAVRŠNI  I ZANATSKI  RADOVI 
Tesarski  radovi,  armirački  radovi,  zidarski 
i kamenorezački  radovi,  antikorozivni  radovi, 
bravarski  radovi,  hidroizolaterski  radovi.... 

6.  SAOBRAĆAJNA  OPREMA  I SIGNALIZACIJA 
Vertikalna  i horizontalna  saobraćajna  signalizacija 


- 


' 


UTICAJ  RADOVA  NA  OKOLINU 

U vezi  sa  izvođenjem  građevinskih  radova,  prema  konceptu  održivog  razvoja  a na 
bazi  standarda  ISO  14000,  izvođač  je  dužan  da  u svoj  sistem  rukovođenja  ugradi 
mehanizam  zaštite  okoline  od  uticaja  građevinskih  radova  (tehnoloških  procesa, 
materijala,  mašina,  radnika)  i egzistencije  gradilišta  -tvornice  pod  otvorenim  nebom 

- na  okolinu. 

Taj  mehanizam  treba  da  sadržava  (prethodnu)  procjenu  uticaja  (istraživanje  i 
evaluacija  aspekata  uticaja),  te  Studiju  utjecaja  (kvanitifikacija  uticjaja  i prijedlog 
mjera  za  smanjenje  i otklanjanje  tih  uticaja). 

Izvođač  radova  mora  minimizirati  utjecaje  na  okolinu  kroz  dvije  grupe  mjera: 
organizacione  i tehničke. 

ORGANIZACIONE  MJERE 

Sistemske  organizacione  mjere  upravljanja  okolinom  su: 

- vlastita  politika  organizacije  bazirana  na  standardima  zaštite  okoline, 

- identifikacija  aspekata  okoline  (okvirni  zadaci)  na  bazi  proizvodne  aktivnosti 
organizacije  sa  rangiranjem  uticaja  po  važnosti, 

- identifikacija  relevantnih  zakonskih  i regulativnih  zahtjeva, 

- uspostava  prioriteta  djelovanja  - pogodnih  operativnih  zadataka, 

- programi  i organizaciona  struktura  za  sprovođenje  politike  i operativnih  zadataka, 

- implementacije,  nadziranje,  evidentiranje  i sprovođenje  korektivnih  mjera; 

- zapisi;  periodična  procjena  i pregled  aktivnosti 

- obavještavanje  javnosti  o postignutom  napretku 


TEHNIČKE  MJERE 


A.  OPIS  UTICAJA  U TOKU  GRADNJE: 

1 . na  stanovništvo  / socio-ekonomski  utjecaji  (vibracije,  buka,  raseljavanje, 
promjena  saobraćajne  infrastrukture  spram  kvaliteta  života) 

2.  na  floru 

3.  na  faunu 

4.  na  površinske  i podzemne  vode 

5.  na  zemljište  (tlo  i geomorfologija) 

6.  na  klimatske  faktore  (promjena  mikroklime) 

7.  kvalitet  zraka 

8.  na  materijalna  dobra  (i  kulturno-historijsko  i arheološko  naslijeđe) 

9.  na  pejsaž 

10.  na  okolinske/ekološke  nesreće  (rizik  njihovog  nastanka). 

B.  OPIS  MJERA  UBLAŽAVANJA  UTICAJATOKOM  GRADNJE: 

Posebno  je  važno  da  se  predložene  tehničke  mjere  otklanjanja/smanjenja 
uticaja  ugrade  u odgovarajuće  dijelove  projekta  građenja  (naročito 
tehničko-  tehnološke  postupke,  ali  i organizaciona  rješenja  radnih  mjesta, 
radilišta,  nabavke,  transporta  i sl.). 


KONTROLA  KVALITETA 


Provjera  kvaliteta  kod  pripreme  - proizvodnje,  prevoza  i izvođenja  građevinskih 
radova 

Sistem  kvaliteta  u građenju  puteva  - obezbjeđenje  odgovarajućih  tehničkih  uslova 


Tehnički  uslovi: 

• Opis  pozicije  rada 

• Osnovni  materijali  - kvalitet  materijala 

• Kvalitet  izrade 

• Kontrola  kvaliteta 

• Mjerenje  i preuzimanje  radova 

• Obračun  i plaćanje  radova 

• Terenska  i laboratorijska  ispitivanja  i odgovarajuća  analize  (norme,  standardi...) 

• Probna  prozvodnja  i ugradnja  - dokazivanje  kvaliteta 

• Obezbjeđuje  se  unutrašnjom  i vanjskom  kontrolom. 

• Unutrašnja  kontrola  - izvođačradova  izvršava  sva  ispitivanja  koja  su  potrebna  za 
provjeru  kvaliteta  materijala,  tehnologije  i izvođenja  radova 

• Vanjska  kontrola  - nadzor  nad  unutrašnjom  kontrolom 

• Laboratorija  - Izvođač  obezbjeđuje  laboratoriju  koja  mora  zadovoljiti  sve  potrebe 
unutrašnje  kontrole 

• Nadzor  - provjerava  se  da  li  se  izgradnja  izvodi  u skladu  sa  glavnim  projektom 
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3.  REFtRfffCES 

• Contrea  Agreemer« 

• ГвсћпкглЈ  Speahcatior« 

• Qual«y  Мападепнни  Systo»n  (QK5) 

• Safety  Иап  fbr  Crcavaton  Wcrti 

• OrtKjn  Dr«Mings  and  Spncricattone 

4.  REŽPOffžIB ILI  fltS 

Uct  лх  пнмш  requirođ  for  vmcJOan.  m particuar 

0 Carth  VVorb  Enoneer  (1) 

0 Geoiognt  ( 1 ) 

0 5urveyor  Engmeer  Ц) 

0 Quai«Ty  Engrieer  (J) 

• ljtoor«ory  £ngnorr 
» Foremari  (i) 


5.  EOUIPMCHT 

Ail  madunerv  ndicated  слп  be  madihed  ar  ctanged  for  кгтИаг  eqwpmert  All 
equpmer*  must  be  operated  ard  matntoneđ  by  sAiJied  personnei 


0 (6) 

(Types  CAT  D6,  CATT29N,  DtO) 

» ExorvatDrs  (6) 

(Types  CAT  LE3BHER,  C0MAT5U) 

- Loaders(6} 

(Types:  CAT  950G.  CAT  9вОЕ . CAT  9в8Е) 

- Dcmper  trucks  (6) 

(Types:  TE«£X  TRbO’i 

- Trucks  (20) 

(Types:  MERCEDE5  4 AXL f) 

0* fJat* 
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0 Hammers  (5)  (Types:  CAT  330) 

^ Drihng  тасћпегу  (5XTypw  TAMROC  RANGC*> 

^ Gradm  (2)  (Types:  CAT  tflc,  CAT  1«н 

* CrusMng  atom»  plartts  (2)  (Types  LOKOTRACK  JOO,  2») 
r tubncation  Trudts  (3)  (Types  A5TRA  A АХ1Е) 

# Water  tank  tncto  (2)  (Types;  ASTRA  4 AXL£) 

0 Moblc  crane  trudtt  (2>  (Ту pet  A5TRA) 


6.  HATCRIALS 

Тће  eKcevated  meteriefc  vvtfll  &е  ciassified  to  SoH  - 5em<  roc»  ano  Rocfc 
Matenals  according  to  Tecrmiod  SpecAoebons  рагадгарп  3-2.2  anđ  the 
approved  by  toe  Cngneer  matenais  »v4l  oa  usad  tor  emtamkment 
********* 


7.  DtaCRlPIIOft  Q£  mLMtmOP 

The  sequence  of  toe  actMties  for  the  ехсамаРсп  ivorte  « etatod  betoui: 

l Prtiimmary  лопд 

2.  Marking  PoVDomng  апо  ТородгарПу  survrvmg  l»yout 

3 Locacng  and  posttonng  c#  гћс  putRc  joimes 

4 Tramc  'egulahons  \e  requwed) 

5-  Mobfittocn  o f тесћатсл  equpment  шасПпегу  ard  prants 

6,  AMocafton  nf  permanenr  dnposai  are»  approved  by  the  iocal 
authonn«  (according  to  paragrapb  3.2-5  ot  the  Techmcaf 
5расЛавот) 

7 ОамЛсаОоп  of  mattnaK  (ассооЗпд  to  paragraph  1 2,2  of  tbe 
Tecnmcai  Spec4tcations) 

B Testing  af  kxai  materials 

4 Ejocavations  of  Top  Sul  (ассопјпд  to  paragmpn  J i.2  of  the 
Tecnnic*  Speofcabonsl 

10.  F »cavabon*  of  Sok  Semi  госа 

1 1 . ОпПпд  лпс  Biavtirg  tcchmqun  (according  to  pvagrapb  3.2.6  of 
tn*  Tecbrvcal  Spaoftaitiora) 

12  £>cavatons  of  Rock  mattnaK 

13.  Comtrueoor  methcd  as  лкеб 

14  Imoierrvnuoon  o t the  csnsbuction  method  (acmttRng  to 
poragrapfi  XI Jt  of  the  Tochncal  Specrtcationa) 
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APPENDIX  I 

"INSPECTION  AND  TEST  SCHEDULE  FOR  EXCAVAT10NS" 
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ITEM 

ACTIVITY 

NATURE  OF  CONTROL  AND 
ACCEPTANCE  CRITERIA 

VERIFYING  DOC 

INSPECTION 

FREQUENCY 

INSPECTION 

PROFORMA 

RESPONSIBIUTIES  (.  ,Hold,Check) 

Earth  vvorks  Eng 

I 

Laboratorv 

Cont. 

? 

UJ 

L 

Prcliminarv  works 

/ 

2. 

Marking,  Posrtiomng 
and  Topograptiy 
survcyxng  layout 

DRAWINGS 

RFI 

✓ 

✓ 

H 

C 

X 

Locating  and 
posiboning  of  the 
public  udlities 

✓ 

✓ 

r 

4. 

Traffic  regulations  (if 
reqmrcd) 

✓ 

✓ 

H 

c 

5. 

Mobilization  o f 
mechanical 

equlpment,  machlnerv 
andjpiants 

✓ 

б. 

Desigrvatron  of 
permanent  disposal 
areas  approved  by  the 
local  authorities 

Techmcal 

Speaficahons 

3.2.5 

✓ 

✓ 

л 

Gassiftcation  ot 
matenals 

Techmcal 

Speciflcations 

3.2.2 

RFl 

2 

* 

✓ 

и 

с 

8 . 

Testing  o f local 
matenals 

TechnKBl 

Speaflcations 

3.2.4 

See  ГГ5  for  lab 
tests,  RFl 

✓ 

Р. 

Excavabons  of  Top 
Sofl 

Techncal 

Specifications 

3.1.2 

RFl 

н 

с 

ia 

ExcavatK)ns  of  Soil 
Semi  rock 

Techmcal 

Speofications 

3.2.2 

RFl 

✓ 

н 

с 

п. 

Oilling  and  Blastmg 
technKfues 

Techmcal 
Speafications 
3.2.6. 1,  3.2.6. 1 

RFI 

/ 

/ 

н 

с 

12. 

Excavabons  of  Rock 
matenals 

See  ITS  for  lab 
tests,  RFI 
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13. 

Construaion  method 
as  stated 

✓ 

14. 

Implementabon  of  the 
construcbon  method 

Techmcal 

Speahcations 

3.1.2 

✓ 

15 

Non  conformity  and 
corrective  actions 
(ifreguired 

Is  reouired 

Non- 

conformance 
Report  (NCR) 
Non 

cjomformance  list 

✓ 

н 

с 

Ж AKTOR 


CASH  FLOW  PROJECTION 


REV  C 

DATE:  17-01-1  a 


CcnsSruction  of  new  mDtorway  section  Demiir  Kapiija  - Smokvica  part  of  the  Fan-European  Corridor  X, 
Fub  I roation  refer e nce : E urope Aid  Л 3 10 1 Si'DflflfK  S.'M  K 


Month 

Value  of  WDrk 

Faid  Value  af  VV-Drit 

Advance  Paynnent 

Aavanre  Repayment 

Payment5  to  ContraKor  ejoclucing  retenton 

Monthly  Total 

Cumulated  Value 

rEURl 

rEURl 

fEURl 

FEURl 

EURl 

rEURl 

3EP12 

C-CT12 

1 . 50 1 .007,30 

NOV1.Z 

■4Q5.556.lIQ 

DEC12 

477.B22.DQ 

21.014.817.72 

21.014.817.72 

21 .014. B 17., 72 

JAN1 1 

348 .201. DQ 

2733.486,00 

2.783.486.00 

23.748.303,72 

-ЕБ1 3 

1.480. 427. DQ 

23.748.303,72 

10.4113 

1.058.628.DQ 

3.139.055,00 

3.1310.055.00 

26.B87 .358,72 

APR12- 

1.681 .146. DQ 

26.687.358,72 

MAT13 

2.D7Q.BQQ.DQ 

3.751.046,00 

3.751.946.00 

30.639.304,72 

JUN13 

2. 540  247, DQ 

2.540  247,00 

2.540.247,00 

33.179.551,72 

JULIi 

2.B25.BQ7.DQ 

2.B25.B07.00 

2.825.807.00 

36.  D05 .358,72 

AUB13 

3.225. 736. DQ 

3 225.736,00 

3.225.736,00 

39231.D94.72 

3EP13 

5. 533. 436. DQ 

5.533.436,00 

1.106.68720 

4.426.748.80 

43.657  .B43, 52 

CCT1 3 

6.B8S.B84,DQ 

6.B88.B84.00 

1.377  776,  ВП 

5.5 11. 107,20 

49.168.050,72 

N№'13 

7.531  246. D0 

7.531246,00 

1.50624920 

6.024.996.80 

55.193.B47.52 

DEC13- 

3.093 ,595.DQ 

3.093.595,00 

708.719.00 

3.194.876.00 

58.388  .B23, 52 

JANtt 

1.624.175.00 

58.388  .B23, 52 

=EE-14 

4.111.570,00 

5 735  745,00 

1.147.149.00 

4.588.596,00 

62.077.410,52 

FJAR1 4 

7. 0П6 .049.00 

7.006.049.00 

1.5В1.389.ВП 

6.325.550.20 

69.302.078,72 

APRJ  4- 

8.D36.D58.D0 

8.036.058,00 

1.607211.60 

6.428.846.40 

75.731 .625,12 

MAT14- 

8. 358 .697,00 

8.358.697,00 

1.671739.40 

6.686.957,60 

82.418.782,72 

JUN14 

8.240.038.00 

8240.038,00 

1.648.007.60 

6.592.030.40 

89.010.B13.12 

JUL14 

8. 679  253, D0 

8.679253,00 

1.735  .В5П.6П 

6.943.402.40 

95.054  2 15,52 

AU314. 

8.354.058.00 

8.354.058,00 

1. 670  .B  11.60 

6.683.246.40 

102.637.461,92 

3EP14 

8.303.598,00 

8.303.598,00 

1.660.719.60 

6.642.878.40 

109.280.340,32 

ЗСТ 14 

6. 695.1 67. D0 

6.695.167,00 

1.839.033.40 

5.356.133.60 

114.636.473,92 

NOVH 

6.209. 158,00 

6209.158,00 

1.241.В31.6П 

4.967.326,40 

119.603.600,32 

DEC14 

4.305  .B19.D0 

4.305.B19,00 

В61.163.ВП 

3.444.655.20 

123.048.455,52 

JAN1S 

2.  D52 .408.00 

123.D48.455.52 

FEE1 S 

4.165.B71.D0 

6218279,00 

60.477.52 

6.157.801.48 

129206257,00 

NAR1E 

7.420 .689,00 

7.420.689,00 

7.420.680.00 

136.626.046,00 

APR1  =- 

6.219.524,00 

6219.524,00 

6.210.524,00 

142.646.470,00 

MAT15 

5.017.028.00 

5.017.028,00 

5.917.928.00 

148.764.398,00 

JUN15 

5.056.457,00 

5.056.457,00 

5.956,457.00 

154.72П.В55.ПП 

JULIiS 

5.  D45  267.00 

5.045  267,00 

5.045.267.00 

159.766.122,00 

AU515 

4.648.676,00 

4.643.676,00 

4.648.676,00 

164.414.798,00 

3EPJ  E 

4. 043.41 3.00 

4.043.413,00 

4.043,413.00 

168.458211,00 

O-CTI 5 

3.135.727.D0 

3.135727,00 

3.135.727,00 

171.593.038,00 

N№'15 

2.775  .B09.D0 

2.775.B09,00 

2.775.800.00 

174.369.747,00 

DECIr 

1.079.561 .00 

174.369.747,00 

JAN1ES 

77  203.00 

174.369.747,00 

FEBIS 

1.D08747.00 

174.369.747,00 

NAR1E 

1.532 .083.00 

3.698.494,00 

3.698.494.00 

173.068241,00 

APR16 

1.181.355,00 

178268241,00 

MAT1S 

1.117.054,00 

178.068241,00 

JUN15 

1.126.046.00 

3.425.355,00 

3.425.355.00 

181.493.596,00 

JUL16 

1.D68 .367,00 

181.493.596,00 

AU51S 

762.555.00 

181.493.596,00 

ЗЕР 1 S 

529.563.00 

181.493.596,00 

C-CT15 

144.672.00 

2.505.157,00 

2.505.157.00 

183.098.753,00 

TOTAL 

103.098753,00 

183.098753,00 

21.014.817,72 

2 1.014 .01 7. 72 

183.998.753.00 

»ТПЈ+Н А)  ТЖУ  mJ4>-3 


lAMMt : N C t*  A 


U3I  at  1*СДМ1ТЗ fOW KM( 


■ . - v 


ТЛ  T [?*  Мл 


ПМЛ  MAtS  ' .«hti 


*Mftb-t 


oeAM»it 


ЧМУЧП! 


M«»Avia 


Constructton  of  new 

iNOtannv  aectton  Domtr  Kapija  - Smolcvtca 
as  par*  оМћв  Pan  - European  СогтМог  X 


D«. 

UiaouO 

АццилО 

-*Sf  EB’S 

«•.1630-  c 

eagmte 


::::::: 

jw*:ui  04  t*#in*nw  : 

фШМ  i : i i i i i 


otš*<M3  i 1 1:::::::::: : i : : : 

<f  «f1^pfTf»OfV  иујируду  у<С|Д  ; 
ait  i : ј 

^ •<  »а^сгја«  Цк:  з«^с  ejrt« 


'' 


: : : 


п^л-лџо**-  M'  н t t •;*••■  : 

Мвјцдћсј^иј  rU*  | ^cUtUT^UcMr  I i 


*ж*м*м  46VUU  ***»  <<*  «***»*  : 

i i i i i I i i i i i 

ЦПШЈС |>| - ч*-А*  iv^rs  •■  wyt*>  ecM9Lt. 
к»г»*1«ачм.  cit  itici^JUuutthi^t^iaiuftMiB  • 


C » USt  <M)  rtllMtrs  KJU  «> 

ч^ЦзкЦз  : | 

ч *t  nbtatrtaUtćfciuf  *r.i 


ilcMhiiiiT  : 


■|<ct;Th*<iut  tftfet : ! j j : i : j j i : : 

ф*фф  Ит.јоиг  № <-»)  j | 

fu tmw  iori**<ww*  ?»* 


tr : ; 

сммт  h9«< ^lftft*4C3  auMutfJMAvcutir  e;ttts  и-че 


rfchbbihhk; 


Ш Ltiv  • rifif 

зЈ  »U4 ! ! ! 

«^feUi6*i 

AtUcfc  fctUivUri 
otV^  jMafA') 


'•  ^*1*5*0*  ! i 


t-wL  c^tMvttKJh 

I ! t I I 

: : ***•№ 


млглла  ! ! ! ! 

I I I I ! I ! I I 

м м U»m4 


м*  - 


1 


и R{i4hh4i. 


■ 


■ - ■ ■■-! 


MtvOV’S 

ТЗЈЛТА 


ш* 


. Ш И 


г 

Activity 

Activity 

Oriy 

Early 

Early 

L 

ID 

Description 

Dur 

Start 

Finish 

| CORRIDOR  10  DEMIR  KAPIJA-SMOKVICA 

Total 

'958 

20SEP12A 

01AFR16 

GENERAL ITEMS 

PREPARATORY  WORKS 

S6Đ 

ACCESS  ROADS 

180 

15NOV12A 

2SMAV13 

16&0 

INSTALLATION  OF  PLANTB  ( AG GR EG ATE/CON CRETE ) 

100 

17DEC12A 

23AFR13 

150 

SUBMISSION  OF  TECHNICAL  QUERRY  FOR  CULVERTS 

0 

25FEB13* 

140 

INSTRUCTION  BYTHE  ENGHNEER  FOR  GEO  SURVEYS 

0 

01MAR13* 

130 

GEOTECHNICAL  SURVEYS  t INVESTIGATION  WORKS 

99* 

02MAR13 

29JUN13 

170 

APPROVAL  OF  TECHNICAL  QUERRY  FOR  CULVERTS 

0 

05MAR13 

PERMITS 

180 

SETTING  OUT  THE  ALIGNMENT 

40 

20SEP12A 

25JUN13 

ARCHEOLOGV 

500 

VILLAGE  MILETKOVO  t BUDLANICA  25+QQĐ 

40 

30NOV12A 

27МАУ13 

520 

VILLAGE  MILETKOVO  / TRSKATA  26+000 

40 

30NOV12A 

27МАУ13 

TUNNELS 

2013 


■ TUNNEL  Т1  km  1+090  - 2+364 

1495 

ROCKFALL  PROTECTION  MEASURES 

100 

01FEG13A 

27МАУ13 

615 

SOUTH  PORTAL  EXCAVATION  & SUPPORT 

75 

01FEB13A 

30APR13 

1575 

EXCAVATION  & SUPPORT  (2+360-GORGE) 

195 

26MAR13 

18NOV13 

BRIDGES 

| BRIDGEB1  km  0+992 

840 

GEOTHECHNICAL  SURVEVS/INVESTI GATION  WORKS 

30 

19JUL13 

24AUG13 

825 

EXCAVATION  - BACKFILLING 

185 

26AUG13* 

10JUN14 

1 BRIDGE  B2  km  2+701 

915 

ACCESSES  (LEFT  RIVER  SIDE) 

60 

18JAN13A 

3GMAR13 

845 

ACCESSES  (RIGHT  RIVER  SIDE) 

50 

15MAR13 

15МАУ13 

1900 

TRAFFIC  ARRANGEMENTS  - DETOURS  (RGAD  TO  MIRAVCI) 

50 

15MAR13 

15МАУ13 

1710 

TRAFFIC  ARRANGEMENTS  - DETOURS  (RAILWAY  LINE) 

50 

15MAR13 

15МАУ13 

890 

GEOTHECHNIC.AL  SURVEVS/INVESTIGATION  VVORKS 

30 

25JUL13 

30AUG13 

1670 

TRAFFIC  ARRANGEMENTS  - DETOURS  (EXISTING  NR) 

25 

31JUL13 

30AUG13 

GEjoTHECHNICAL  SURVEVS/INVESTIGATIlbN  WORKS| 

! ! ! EXCAVATIONl- 

i i i 

1 1 r 

I^ccesses  (leftrIver  SIDE) 

ACCESSE^  (RIGHT  RIVER  SI[}E) 

TRAFFIC  ^RRANGEMENTS  - [)ETOURS  (ROAD  TO|l 
TRAFFIC  4RRANGEMENTS  - [)ETOURS  (RAJLWAV  pNE) 

! GEOTHEOH  NIC AL  SURVEVS/INVESTI G ATION  WORK$IZZZCCCZZZt[ZZ^ZII 


TRAFFIC  ARRANGEMENTS  - DETOURS  (EXISTING  NRinTTTTI ti “ — I 


] Еаг1у  Заг 
I Pr&gnes-s  Баг 
| Crilical  Ac4ivity 
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